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Federal  departments'  and  agencies'  major 
acquisitions  in  process  are  estimated  to  cost 
$777  billion  at  completion.  Cost  estimates  are 
shown  in  this  report  for  each  of  the  1,040 
civil  and  military  acquisitions  currently  in 
development,  test,  production,  or  construc¬ 
tion  phases. 

Inflation  accounted  for  45  percent  of  the  cost 
growth  in  131  projects  where  the  agencies 
identified  specific  reasons  for  cost  growth. 
Other  reasons  include  increased  quantities,  ad¬ 
ditional  engineering,  and  extended  delivery 
dates. 

This  report  discloses  the  financial  status  of 
each  acquisition. 
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The  information  in  this  report  was  supplied 
by  the  agencies;  however,  its  accuracy  and 
completeness  were  not  verified. 
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To  the  President  of  the  Senate  and  the 
Speaker  of  the  House  of  Representatives 

This  report  concerns  the  financial  status  of  major  acqui 
sitions  of  the  U.S.  Government,  including  acquisitions  fi¬ 
nanced  solely  with  Federal  funds  and  those  financed  jointly 
with  Federal,  State,  and  other  funds. 

Departments  and  agencies  responsible  for  major  acquisi¬ 
tions  gave  us  financial  data  on  their  projects  and  systems. 
The  accuracy  and  completeness  of  the  data  in  this  report 
has  not  been  verified. 

Because  of  the  numerous  projects  involved,  we  obtained 
explanations  for  cost  growth  only  for  those  weapon  systems 
included  on  selected  acquisition  reports  of  the  Department 
of  Defense  and  for  other  projects  having  cost  increases  of 
100  percent  or  more.  Inflation,  engineering,  and  quantity 
changes  were  identified  as  the  major  causes  of  cost  growth. 

We  are  sending  copies  of  this  report  to  the  Director, 
Office  of  Management  and  Budget;  the  Secretaries  of  the 
various  departments;  and  the  heads  of  independent  agencies 
involved. 


Acting  Comptroller  General 
of  the  United  States 
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FINANCIAL  STATUS  OF  MAJOR  FEDERAL  ACQUISITIONS 


SEPTEMBER  30,  1980 


Major  acquisitions  are  estimated  to  cost  $776.6  billion  at 
completion — an  increase  of  $325.8  billion,  or  72  percent,  over 
baseline  estimates.  Totals  fcr  each  agency  are  shown  in  appen¬ 
dix  I  which  also  provides  an  index  to  locate  acquisitions  of 
each  agency  identified  in  the  report. 

In  June  1975  we  issued  our  first  combined  military  and  civil 
major  acquisitions  report.  That  report  included  585  projects 
which  were  estimated  to  cost  $404  billion  at  completion.  Since 
that  time,  the  number  of  agencies  and  projects  included  in  the 
report  has  increased.  Last  year,  1/  we  reported  the  estimated 
costs  of  940  major  acquisitions  to  be  $606.8  billion.  The  esti¬ 
mated  costs  of  1,040  major  acquisitions  included  in  this  report 
is  $776.6  billion,  an  increase  of  $169.8  billion  over  those 
listed  last  year. 

Information  in  this  report  was  supplied  by  the  departments 
and  agencies  as  we  requested.  However,  we  did  not  validate  the 
data  for  accuracy  or  completeness. 

This  report  does  not  compare  cost  increases  of  the  Department 
of  Defense  agencies  with  those  of  civil  agencies.  Overall  compar¬ 
isons  could  be  misleading  for  many  reasons,  including  different 
complexities  of  projects,  varying  periods  involved,  different 
methods  of  handling  inflation,  and  a  variety  of  means  of  estab¬ 
lishing  baselines.  The  report  fulfills  our  primary  objective  of 
disclosing  the  financial  status  of  major  Federal  acquisitions. 

Estimated  costs  for  Defense  projects  increased  $111.7  billion 
over  last  year.  The  largest  increases  are  attributable  to  the 
Air  Force  projects  which  experienced  an  increase  of  $51.2  billion, 
followed  by  a  Navy  increase  of  $44.7  billion  and  an  Army  increase 
of  $15.7  billion.  Some  of  the  more  significant  items  contributing 
to  the  cost  increase  were  addition  of  new  programs,  such  as  the 
Air  Force's  M-X  missile  at  $53.7  billion;  and  Navy  ships,  sub¬ 
marines,  aircraft,  and  electronics  at  $24.6  billion.  However, 
there  were  major  reductions  of  $5.1  billion  to  the  Air  Force's 
electronics  programs  and  $2.1  billion  to  the  Navy's  mine  programs. 

Estimated  costs  for  civil  agencies'  projects  increased 
$58.1  billion  over  last  year.  Significant  increases  in  cost 
estimates  were  reported  in  such  civil  agencies  as: 

— The  Tennessee  Valley  Authority.  (See  p.  76.) 


l/"Financial  Status  of  Major  Federal  Acquisitions  Septem¬ 
ber  30,  1979"  ( PSAD-80-25 ,  Feb.  12,  1980). 


— The  Army  Corps  of  Engineers,  where  increases  reflect  a 
one-time  adjustment  to  include  inflation  in  project  cost 
as  now  required  by  the  Office  of  Management  and  Budget 
(OMB).  The  Corps  also  established  a  new  baseline  of 
September  30,  1979,  incorporating  the  required  OMB  changes. 
(See  p.  29. ) 

— The  Department  of  Energy.  Energy  changed  dates  and  esti¬ 
mates  for  a  significant  number  of  its  projects  because 
implementing  OMB  A-109  guidelines  required  establishing 
proper  documentation  for  these  projects.  (See  p.  20.) 

Acquisitions  included  in  this  report  are  past  the  planning 
stage  and  are  in  the  development,  test,  production,  or  construc¬ 
tion  phases.  Completed  project,  are  not  included.  Cost  estimates 
given  are  current  as  of  September  30,  1980. 

Defense  defined  major  programs  as  those  with  an  estimated 
research,  development,  test,  and  evaluation  (RDT&E)  cost  exceed¬ 
ing  $75  million  or  an  estimated  production  cost  exceeding  $300 
million.  Defense  weapon  system  acquisitions  listed  in  this  report 
conform  to  this  definition. 

Civil  agency  definitions  of  major  acquisitions  vary  in  each 
agency.  Lacking  a  uniform  definition  and  since  civil  agencies' 
major  systems  usually  cost  considerably  less  than  those  of  Defense 
we  used  a  uniform  threshold  of  $25  million  to  identify  civil 
agencies'  major  acquisitions.  The  $25  million  threshold  was  also 
used  for  military  construction  projects  and  Defense  computer  acqui¬ 
sitions  since  they  generally  cost  less  than  weapon  systems. 

The  cost  estimate  of  each  system  or  project  is  shown  in 
appendix  II. 

For  Defense  weapon  systems  and  National  Aeronautics  and 
Space  Administration  (NASA)  projects,  the  original  cost  estimate 
is  used  for  planning  purposes.  The  baseline  estimate  is  the 
development  estimate.  When  the  departments  and  agencies  provided 
revised  baseline  figures  as  a  result  of  more  realistic  definitions 
of  scope,  the  new  baseline  estimates  were  used  for  comparative 
purposes. 

ANALYSIS  OF  SELECTED  SYSTEMS 

Civil  agencies  and  departments  provided  cost  growth  analyses 
for  acquisitions  having  100  percent  or  more  increases.  Defense 
provided  cost  growth  breakdowns  for  only  the  weapon  systems  in¬ 
cluded  in  selected  acquisition  reports.  The  agencies  attribute 
increases  to: 

(1)  Quantity — changes  including  scope. 

(2)  Engineering — changes  altering  a  system’s  estab¬ 
lished  physical  or  functional  characteristics. 


(3)  Support — changes  involving  spare  parts,  ancillary  equip¬ 
ment,  warranty  provisions,  and  Government-furnished 
property  or  equipment. 

(4)  Schedule — changes  in  delivery  schedule,  completion  date, 
or  some  intermediate  milestone  of  development,  produc¬ 
tion,  or  construction. 

(5)  Economic — changes  that  are  influenced  by  one  or  more 
factors  in  the  economy,  such  as  inflation. 

(6)  Estimating — corrections  or  other  changes  occurring  since 
the  initial  or  other  baseline  estimates  for  program  or 
project  costs. 

(7)  Sundry — changes  other  than  the  above  categories,  such 
as  environmental  costs  and  relocation  assistance  for 
water  and  highway  projects. 

An  analysis  of  77  civil  acquisitions  having  a  100-percent  or 
greater  cost  growth  is  shown  in  appendix  III.  Economic  changes, 
primarily  inflation,  account  for  54  percent  of  the  total  cost 
growth  on  the  civil  acquisitions  and  are  the  principal  causes 
of  increased  project  costs.  The  following  chart  summarizes  the 
analysis  of  civil  acquisitions  and  also  shows  the  cost  growth 
data  for  Defense  systems  on  the  September  30,  1980,  selected  ac¬ 
quisition  reports. 
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Cost  data,  extracted  from  Defense's  selected  acquisition 
reports  on  weapon  systems,  are  shown  in  appendixes  IV,  V,  and 
VI.  These  reports  are  provided  quarterly  to  congressional 
committees  and  others  to  show  current  cost,  schedule,  and  per¬ 
formance  information.  Appendix  IV  shows  details  on  the  annual 
cost  changes.  Appendix  V  shows  the  cost  data  on  the  September  30, 
1980,  selected  acquisition  reports,  and  is  summarized  in  the  pre¬ 
ceding  chart.  Economic  changes  account  for  34  percent  of  the  total 
cost  growth  followed  by  quantity  changes  of  26  percent.  Appendix 
VI  shows  program  quantities  and  unit  cost  estimates  at  planning/ 
development  and  as  of  September  30,  1980. 

A  summary  of  major  acquisitions,  aged  in  10-year  increments 
from  their  original  date  and  their  estimated  costs,  is  shown  in 
appendix  VII. 

Appendix  VIII  lists  many  of  our  reports  pertinent  to  selected 
major  acquisitions  issued  during  fiscal  years  1975-80.  If  more 
than  one  report  was  issued  about  a  major  acquisition,  only  the 
most  recent  one  is  shown. 
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OUR  REPORTS  ON  SELECTED  MAJOR  ACQUISITIONS 
ISSUED  DURING  FISCAL  YEARS  1975-80 


Agency  and  projects 

Latest  report 

Date 

Appalachian  Regional  Ccrtmission: 
Appalachian  Development  Highway 

PSAP-76-155 

11/03/76 

Architect  of  the  Capitol: 

Hart  Senate  Office  Building 

House  Office  Building  Annex  #2 
Library  of  Congress  Madison 
Building 

LCD-78-233 

LCD-79-319 

LCD-79-330 

8/14/78 

7/19/79 

9/17/79 

Department  of  Commerce: 

National  Oceanic  and  Atmospheric 


Administration : 

Automated  Field  Operations 


System 

Letter  report 

8/04/76 

Procurement  &  Property  Manage- 

ment 

PSAD-80-66 

8/16/80 

Department  of  Defense: 

Consistent  &  Uniform  Inflation 

PSAD-78-8 

3/20/78 

Inpediments  to  Reducing  Weapon 

Systems  Costs 

PSAD-80-6 

11/08/79 

Implications-Highly  Sophisticated 

Weapons  on  Defense  Capabilities 

PSAD-80-6 1 

6/30/80 

Issues  in  21  Recent  Major  Weapon 

Systems  Reports 

PSAD-80-43 

6/12/80 

"SARs"  Defense  Reports  Should 

Provide  More  Information 

PSAD-80-37 

5/09/80 

Defense  Logistics  Agency: 

Defense  Integrated  Data  System 

LCD-77-117 

12/20/77 

Department  of  the  Air  Force: 

A-10 — Aircraft 

a/C-PSAD-78-33 

5/19/78 

— Design  to  Cost 

PSAD-78-79 

3/20/78 

— Integrated  Logistics 

Support 

C-LCD-80-2 

10/30/79 

Arnold  Engineering  Center 

PSAD-80-51 

5/22/80 

AWACS — E-3A 

PSAD-78-42 

11/25/77 

— NATO 

ID-80-47 

7/01/80 

B-l  Berber 

PSAD-77-121 

5/25/77 

Cruise  Missiles — Status 

C-PSAD-80-1 9 

2/28/80 

— Nuclear  Warhead 

PSAD-79-4 

11/07/78 

Defense  Satellite  Camunication 

C-LCD-79-103 

3/12/79 

EF-111A — Development  Decision 

PSAD-80-71 

8/27/80 

—Cost  Disclosure 

PSAD- 80-16 

12/04/79 

F-15 — Aircraft 

PSAD-79-23 

1/26/79 

—Contract  Price  Review 

PSAD-80— 4 

10/24/79 

a/Reports  preceded  by  "C"  are  classified. 

101 


APPENDIX  VIII 


APPENDIX  VIII 


Aqency  and  projects 

Latest  report 

Date 

Department  of  the  Air  Force  (cont.): 

F-16 — Aircraft 

PSAD-79-63 

6/25/79 

— Contract  Price  Review 

PSAD-78-3 

10/24/79 

— Integrated  Logistics 

LCD-80-89 

8/20/80 

HARM  Missile 

a/C-PSAD-80-22 

2/29/80 

JTIDS 

PSAD-80-22 

1/30/80 

KC-1QA  Tanker/Cargo  Aircraft 

PSAD-79-8 

1/05/79 

Maverick  Weapon  System 

C-PSAD-80-21 

2/29/80 

MX — Missile 

PSAD- 80-29 

2/29/80 

— Land  Acquisition 

PSAD-79-76 

4/18/79 

NAVSTAR— GPS 

PSAD-80-21 

2/15/80 

Phase  IV — Base  Ccuputers 

FGMSD-80-30 

1/24/80 

Precision  Locator  Strike  System 

C-PSAD-80-23 

2/29/80 

Sparrow  (AIM-7F) 

C-PSAD-78-5  9 

2/15/78 

Strategic  Airlift  Requirements 

PSAD-76-148 

6/08/76 

Strategic  Air-Launched  Missile 

C-PSAD-80-16 

2/25/80 

WWMOCS 

LCD-80-22A 

6/30/80 

Department  of  the  Army: 

AH-64  Helicopter 

C-PSAD-79-33 

2/20/79 

Blackhawk — (LOTAS)  Helicopter 

PSAD-77-31 

2/25/77 

— Design  to  Cost 

PSAD-78-79 

3/20/78 

Chaparral  Missile 

C-PSAD-77-38 

2/28/77 

CH-47 — Helicopter  Modernization 

PSAD-78-18 

2/24/78 

— Design  to  Cost 

PSAD-78-79 

3/20/78 

— Integrated  Logistics 

LCD-78-415 

5/03/78 

Copperhead  Guided  Projectile 

C-PSAD-79-34 

2/20/79 

DIVAD  Gun 

C-PSAD-80-9 

1/31/80 

Fort  Cartpbell  Hospital 

HRD-77-5 

11/18/76 

Hawk  Missile 

PSAD-79-82 

5/25/79 

Hellfire  Missile 

C-PSAD-79-33 

2/20/79 

Infantry  Fighting  Vehicle 

PSAD-80-27 

2/05/80 

Multiple  Launch  Rocket  System 

C-PSAD-80-20 

2/26/80 

NAVSTAR-GPS 

PSAD-80-21 

2/15/80 

Patriot  (SAM-D) 

C- PSAD-80-27 

7/31/80 

Pershing  II  Missile 

PSAD-77-51 

1/24/77 

Remotely  Piloted  Vehicle 

PSAD-77-30 

2/18/77 

Roland  Missile 

PSAD-79-100 

8/17/79 

Single  Channel  Ground/Air  Radio 

C-LCI>-80-ll 

8/15/80 

Standoff  Target  System 

C-PSAD-79-29 

2/26/79 

Stinger  Missile 

C-PSAD-78-20 

3/15/78 

Tactical  Fire  Direction  System 

LCD-78-116 

6/02/78 

TRI-TAC  Cormuni  cations  System 

C-LCD-79-107 

2/23/79 

XM-1  Tank 

PSAD-80-20 

1/29/80 

Department  of  the  Navy: 

5"  Guided  Projectile 

C-PSAD-79-34 

2/20/79 

ADP-Pay  System 

FO4SD-80-71 

9/26/80 

a /'Reports  preceded  by  "C"  are  classified. 
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Agency  and  projects 

Department  of  the  Navy  (cont.): 
AEGIS/DDG-47 
AV-8B  Carrier  Aircraft 
Captor  Mine 
CH-53E  Helicopter 
Cruise  Missiles 
CW  Carrier 
DIFAR  Sonobouy 
F-14 — Tcmcat  Aircraft 

— Subcontract  Reviews: 

General  Electric  Corp. 
Aeronco,  Inc. 

Western  Gear  Corp. 

B.  F.  Goodrich 
F/A-18 — Aircraft 

— Cost  Estimates 
— Ejection  Seat  Contract 
— Integrated  Logistics 
FPG-7—  Ship 

— Design  to  Cost 
Fleet  Oilers 

Fleet  Oilers  and  Ocean  Tugs 

HARM  Missile 

Harpoon  Missile 

High  Energy  Laser 

JTIDS 

Lanps  MK-III 

Maverick  Weapon  System 

Mine  Countermeasures 

MK-48  Torpedo 

NAVSTAR-GPS 

P-3C  Orion  Aircraft 

PHM — Ship 

— Cost  Reduction 
Phoenix  Missile 
Ship  Acquisition  Process 
Shipbuilding  Contract  Management 
Sparrow  (AIM-7F) 

SSN-688 — Sutrrar  ine 

— Contract  Price  Review 
Strategic  Cornrunications 
SURTASS 
TACTAS 

Torpedo  Development/ Improvement 
Trident — Sub/Missile  System 

— Integrated  Logistics 
— Support  Facilities 
Uniformed  Services  University 


APPENDIX  VIII 

Latest  report 

Date 

a/C-PSAD-80-18 

2/24/80 

PSAD-80-23 

2/08/80 

C- PSAD-80- 1 1 

2/11/80 

PSAD-78-27 

3/23/78 

C-PSAD- 80-19 

2/28/80 

C-PSAD-78-24 

3/15/78 

C-PSAD-78-120 

8/18/78 

C- PSAD- 79—44 

2/28/79 

PSAD-79-15 

1/04/79 

PSAD-79— 45 

3/12/79 

PSAD-79—47 

3/19/79 

Letter  Report 

8/24/78 

PS.AD-80-24 

2/14/80 

PSAD-80— 74 

8/19/80 

PSAD-77-167 

9/28/77 

LCD-80-65 

6/06/80 

C-PSAD-80- 1 5 

2/25/80 

PSAD-78-79 

3/20/78 

PSAD-78-64 

1/03/78 

LCD-78-234A 

8/30/78 

C-PSAD-80-2  2 

2/29/80 

C-PSAD-77-21 

2/10/77 

C-PSAD-76-141 

8/05/76 

PSAD-80- 2 2 

1/30/80 

C-PSAD-80-1 3 

2/21/80 

C-PSAD-80-21 

2/29/80 

C-PSAD- 78-22 

3/31/78 

LCD-76—451 

5/09/77 

PSAD-80- 21 

2/15/80 

PSAD-75-60 

4/18/75 

C-PSAD-77-46 

2/25/77 

PSAD-80-3 

10/18/79 

C-PSAD-79— 44 

2/28/79 

PSAD-79-79 

4/19/79 

PSAD-80-18 

1/10/80 

C-PSAD-78-59 

2/15/78 

C-PSAD-79-18 

2/09/79 

PSAD-80-68 

8/18/80 

C-PSAD-79-48 

3/19/79 

C-PSAD-80-1 2 

2/21/80 

C-PSAD-78-113 

7/27/78 

PSAD-79-36 

2/21/79 

C-PSAD-79-18 

2/09/79 

LCD-79-415 

9/28/79 

LCD-78-328 

6/14/78 

['WD-76-122 

5/05/76 

a/Reports  preceded  by  "C"  are  classified. 
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Agency  and  projects 


Latest  report 


Department  of  Energy: 

Clinch  River  Breeder  Reactor 
Cost  of  Savannah  River  Facility 
DP  Site  PU  Facility,  LASL,  NM 
Fast  Breeder  Reactor  Program 
Fast  Flux  Test  Facility 
Fluidized  Bed  Combustion 
Liquefying  Coal 
Magnetohydrodynamics 
Nuclear  Fuel  &  Safeguards 
Ocean  Thermal  Energy 
Pacific  Northwest  Intertie 
Solar  Energy  Research  Institute 
Strategic  Petroleum  Reserves 
Strategic  Petroleum  Reserves 
Tokomak  Fusion  Test  Reactor 
Uranium  Enrichment  Facilities 


EMD-79-89 

PSAD-79-20 

PSAD-78-90 

HO-80-31 

EMD-76-13 

EMD-80-12 

EMD-80-84 

EMD-80-14 

00-80-38 

EMD-80-107 

EMD-80-100 

EMD-80-106 

PSAD-80-30 

EMD-80-18 

00-79-27 

00-79-94 


Department  of  the  Army,  Corps  of 
Engineers : 

Catherine  Creek  Lake,  Or. 
Clarence  Cannon  Dam,  Mo. 

Cost  Estimates  for  Water 
Resources  Projects 
Hillsdale  Lake,  Ks. 

Lake  Ponchartrain,  La. 

Libby  Reregulating  Dam,  Mt. 
Little  Blue  River  Lakes,  Mo. 

New  Melones  Lake,  Ca. 

Red  River  Waterway 

Department  of  the  Interior: 

Water  Resources  Service: 

(Bureau  of  Reclamation): 
Central  Arizona  Project 
Central  Valley,  Ca. 
Colorado  River  Storage 
Project 

Cost  Estimates  for  Water 
Resources  Projects 
Delores  Project,  Co. 
Fryingpan-Arkansas ,  Co . 
Pa  Invent  to  Bend  Dam 
Southern  Nevada  Water 
Project 
Teton  Dam 


CED-76-147 

PSAD-77-131 

PSAD-79-13 

CED-78-123 

PSAD-76-161 

EMD-80-93 

CED-78-179 

CED-80-29 

CED-78-127 


CED-79-11 

EMD-78-18 

CED-78-123 

PSAD-79-13 

CED-78-127 

RED-76-49 

PSAD-78-43 

CED-78-123 

CED-77-85 


Department  of  Justice: 

Federal  Bureau  of  Investigation: 
Gortputerized  Criminal  Investi¬ 
gation  System 


GGD-79-81 


Date 


7/10/79 

1/16/79 

6/02/78 

9/22/80 

11/15/76 

11/09/79 

8/13/80 

2/11/80 

3/18/80 

8/08/80 

9/24/80 

8/18/80 

4/03/80 

1/02/80 

9/28/79 

9/06/79 


8/31/76 

7/18/77 

1/26/79 

7/11/78 

8/31/76 

7/10/80 

9/22/78 

12/21/79 

8/07/78 


5/04/79 

11/21/77 

7/11/78 

1/26/79 

8/07/78 

11/17/75 

12/16/77 

7/11/78 

6/30/77 


9/07/79 
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Agency  and  projects 

Latest  report 

Date 

Department  of  Transportation: 

Federal  Aviation  Administration: 

ARSR-3 ,  Long-Range  Radars 

PSAD-76-154 

8/25/76 

Automated  Flight  Service 

Station 

PSAD-80-1 

10/31/79 

Inproved  Air  Traffic  Control 

PSAD-77-13 

12/15/76 

Microwave  Landing  System 

PSAD-78-149 

10/19/78 

Federal  Highway  Administration: 

Bridge  Surface  Corrosion 

PSAD-79-10 

1/19/79 

Darien  oap  Highway 

PSAD-78-65 

2/23/78 

Interstate  Highway  System: 

RED-76-19 

9/04/75 

Crosstown  Expressway-Chicago 

CED-78-135 

6/30/78 

Eisenhower  Tunnel -Co. 

PSAD-76-85 

2/17/76 

1-279 ,  Pittsburgh ,  Pa . 

RED-76-118 

5/28/76 

1-5  &  Peripheral  Canal,  San 
Joaquin  &  Sacramento,  Ca. 

CED-78-65 

3/10/78 

Federal  Railroad  Administration: 
Federal  Assistance  to 

Railroads 

CED-80-90 

6/27/79 

Northeast  Corridor  Improvement 

CED-79-38 

3/29/79 

U.S.  Coast  Guard: 

Harbor  Tugboats 

PSAD-79-17 

1/15/79 

Limited  Resources  Curtail 

Ability 

CED-80-98 

4/03/80 

Medium  Range  Surveillance 
Aircraft 

PSAD-77-63 

1/17/77 

Urban  Mass  Transportation 
Administration : 

Atlanta — Metro  Rapid  Transit 

PSAD-80-34 

4/09/80 

Automated  People  Mover  Proj¬ 
ects 

CED-80-98 

8/19/80 

Cars  for  New  Haven  Railroad 

RED-76-15 

9/17/75 

Dade  County,  FI.  &  Baltimore, 

Md . ,  Metro  Rapid  Transit 

PSAD-80-49 

6/05/80 

Hinderances  to  Mass  Transit 

Grants 

CED- 79-82 

6/05/79 

No  Prejudice  Authorizations 

PSAD-80-36 

3/14/79 

U.S.  Urban  Railcar  Manufac¬ 
turers  vs .  International 

Market 

CED-79-66 

7/09/79 

Warranties  on  Equipment 

PSAD-80-1 2 

12/07/79 

Department  of  the  Treasury: 

Internal  Revenue  Service: 

Computerized  Tax  Administration 

LCD-76-115 

1/17/77 
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Aqency  and  projects 

Latest  report 

Date 

District  of  Colunbia  Government: 

District  of  Columbia  University 

GGD-78-77 

5/15/78 

Environmental  Protection  Agency: 

Chicago  Tunnel  &  Reservoir 

MSD  of  Greater  Chicago 

Multibillion  Dollar  Construction 
Grant  Program 

Suffolk  Co. ,  NY. ,  Sewer  Project 
Warranties — Treatment  Plants 

CED-79-77 

PSAD-78-94 

CED-77-113 
CED-77— 45 
PSAD-80-11 

5/15/79 

5/24/78 

9/12/77 

3/22/77 

11/16/79 

General  Services  Administration: 

Planning  and  Budgeting  for  Public 
Buildings 

Russell  Office  Building 

PAD-80-95 

LCD-79-313 

9/09/80 

5/16/79 

National  Aeronautics  and  Space 
Administration : 

LANDSAT 

Pioneer  Venus 

Space  Telescope 

Space  Transportation  System 
Voyager  (previously  Mariner 

Jupi  ter/Satum ) 

PSAD-78-58 

PSAD-77-65 

PSAD-80-15 

PSAD-78-57 

PSAD-77— 103 

4/17/78 

11/07/77 

1/03/80 

8/04/78 

5/20/77 

National  Science  Foundation: 

Very  Large  Array  Telescope 

OPA-76-16 

7/09/75 

Pennsylvania  Avenue  Development 
Corporation 

FOD-77-4A 

7/20/77 

Tennessee  Valley  Authority: 

Bellefonte  Nuclear  Plant,  Al. 

Cost  Estimates — Nuclear  Power 

Plants 

Tellioo  Dam 

Triennial  Assessment 

PSAD-76-86 

PSAD-79-49 

EMD-77-58 

END-80-91 

3/01/76 

3/22/79 

10/14/77 

8/13/80 

Veterans  Administration: 

Education  Computer  Target  System 
Health  Care  Information  System 
Hospital  Replacements: 

Bay  Pines,  FI.  &  Richmond,  Va. 
Camden,  NJ. 

HRD-77-98 

FGMSD-80-60 

HRD-77-79 

HRD-78-51 

7/20/77 

7/16/80 

4/04/77 

2/06/78 

Washington  Metropolitan  Area  Transit 
Authority: 

Cost  Estimates 

Issues  Being  Faced 

Need  to  Resolve  Metro  Funding 
Operational  Safety 

Warranties  on  Equipment 

PSAD-78-141 

CED-79-52 

PSAD-78-123 

PSAD-76-143 

PSAD-79-41 

12/08/78 

4/10/79 

6/29/77 

5/28/76 

2/27/79 

(951574) 
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